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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 129 

8 Μαρτίου 2013 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότητας 
Ρέθυμνου Περιφέρειας Κρήτης, προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό σε ανοικτή δημοπρασία η οποία 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 
(Κ.Δ.Ε.), όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στον ελλη¬ 
νικό Τύπο, για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση 
υφισταμένου κτιρίου Μανουσάκη στην Αργυρούπολη για 
τη δημιουργία Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας», με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 21.000 
ευρώ με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 26.3.2013 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών'Εργων Περιφερεια¬ 
κής Ενότητας Ρεθύμνης. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιήσει με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις και κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένες στα α) Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξης για έργα ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ και Α1 τάξης για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 
καθώς και εμπειροτέχνες εργολήπτες εγγεγραμμένοι 
στα Νομαρχιακά Μητρώα (νυν μητρώα Περιφερειακών 
ενοτήτων σύμφωνα με το Ν. 4070/2012) υπό τις ισχύου- 
σες κάθε φορά διατάξεις. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, περισσότερα αναφέρονται στην διακήρυξη 
ανοιχτής δημοπρασίας. 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), κατά 80% 
καθώς και από εθνικούς πόρους κατά 20% στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλά¬ 
δα - Κύπρος 2007-2013». 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση 
Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 
προς το οποίο θα απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής 
που ορίζεται σε 342,00 € δηλαδή 2% της δαπάνης που 
προϋπολογίσθηκε κατά τη μελέτη του έργου, χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσε¬ 
λίδα της Περιφέρειας Κρήτης νννννν.οΓΘΐθ.ρον.ρΓ και στην 
Διεύθυνση Τεχνικών'Εργων Περιφερειακής Ενότητας 
Ρεθύμνης προς την οποία θα απευθύνεται η εγγύηση 
συμμετοχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η Αντιπεριφερειάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ 

-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΗΣ 

Αριθμ. 168 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Σύμης, ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την 
«Προμήθεια χημικών για την λειτουργία των μονάδων 
αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης», για τις ανάγκες του 
δήμου Σύμης, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και υπο¬ 
βολή δειγμάτων των προσφερόμενων υλικών για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας χημικών 
υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται σε 120.000,00 € συν 19.200,00 € για Φ.Π.Α. 16%. 
Συνολικά δηλαδή 139.200,00 € και θα καλυφθεί από 
ίδιους πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σύμης, την 
3.4.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής. Ως ώρα λήξεως υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. 
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Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα μετά ορι¬ 
ζόμενα: 

α) στην υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφαση «Ενιαίος Κανο¬ 
νισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» του Υπουργείου Εσωτερικών. 

β) Στο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α'/12.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

γ) Στις λοιπές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε 
εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 2286/1995. 

δ) Στον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί¬ 
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

ε) Στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α'/5.6.2003) «Προσαρμο¬ 
γή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

στ) Στο Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» (ΦΕΚ 191/ 
23.8.1980). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
μελέτης και της διακήρυξης στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. 
Σύμης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22460 
70005, 22463 60412). 

Σύμη, 1 Μαρτίου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΜΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
Αριθμ. 4160 

1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ. Π. & Δα¬ 
νείων) Ν.Π.Δ.Δ. 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ακίνητης - 
Κινητής Περιουσίας, Γ ραφείο Νο 502. 

Ακαδημίας 40 Αθήνα, Τ.Κ. 10174. 

Τηλέφωνο: 213 2116423-425, ΡΑΧ: 210 3630110. 

2. Διαγωνισμός: Ανοικτή διαδικασία. 

3. Αριθμ. διακήρυξης: 9554/18.12.2012. 

4. Είδος: Καθαρισμός των κτιρίων της Κεντρικής Υπη¬ 
ρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ακα¬ 
δημίας 40 Αθήνα, του Καταστήματος Πειραιά και του 
Αρχείου, Πατησίων 34 Αθήνα. 

5. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 233.700,00 ευρώ, συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

6. Τύπος σύμβασης: μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων και αναδόχου θα καταρτιστεί γραπτή σύμβαση. 

7. Διάρκεια σύμβασης: Δύο (2) έτη με δυνατότητα πα¬ 
ράτασης άλλο ένα. 

8. Υπηρεσία από την οποία μπορεί να ζητηθεί η διακή¬ 
ρυξη: Η αναγραφόμενη στο σημείο 1 (ώρες συναλλαγής 
8:30-14:00). 

9. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν οι προ¬ 
σφορές: Η αναγραφόμενη στο σημείο 1. 

10. Γλώσσα: Ελληνική. 

11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: 8.4.2013 και ώρα 12:00 μ. 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ακαδημίας 40, 
Αθήνα, 1ος όροφος αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου. 

12. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα καλύπτει το 5% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στο Ταμείο Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων. 


13. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος 
χαμηλότερη τιμή. 

14. Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες. 

15. Προσφορά που υποβάλλεται για μέρος του έργου 
θα απορρίπτεται. 

16. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

Αθήνα, 15 Φεβρουάριου 2013 

Η Προϊσταμένη Γ ενικής Διεύθυνσης 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ 
-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. διακ. 14/2013 

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση σχολι¬ 
κής αυλής 101ου Δημοτικού Σχολείου ΣΑΤΑ Τ.Π.», προϋ¬ 
πολογισμού (191.000 €) εκατόν ενενήντα ενός χιλιάδων 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 


Οικοδομικές εργασίες 

73.730,46 

€ 

Εργασίες πρασίνου 

9.671,85 

€ 


83.402,31 

€ 

ΓΕ και ΟΕ (18%): 

15.012,42 

€ 


98.414,73 

€ 

Απρόβλεπτα (15%): 

14.762,21 

€ 


113.176,93 

€ 

Απολογιστικά: 

700,00 

€ 

ΓΕ και ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 

126,00 

€ 


114.002,93 

€ 




ΗΜ εργασίες 

29.974,92 

€ 

ΓΕ και ΟΕ (18%): 

5.395,49 

€ 


35.370,41 

€ 

Απρόβλεπτα (15%): 

5.305,56 

€ 


40.675,97 

€ 




Σύνολο: 

154.678,90 

€ 

Αναθεώρηση: 

605,65 

€ 


155.284,55 

€ 

Φ.Π.Α. (23%): 

35.715,45 

€ 


191.000,00 

€ 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός Αγ- 
γελάκη 13, (Πληροφορίες: Ξουρίδα Φωτεινή τηλ.: 2310 
296871), μέχρι τις 25.4.2013 (αφού οι δημοπρασίες διε- 
νεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι- 
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μένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.4.2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30-10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 
της Οικονομικής Επιτροπής 15Ε του Κεντρικού Κατα¬ 
στήματος, Β. Γεωργίου ΑΊ, από την αρμόδια Επιτροπή 
δημοπρασιών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοι¬ 
κτή δημοπρασία» της περ. α' του άρθρου 3 του Ν. 3669/ 
2008 (Κ.Δ.Ε.). 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 
(Κ.Δ.Ε.). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α) Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην: 

I. Α2η, 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2η εντός Νο¬ 
μού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών και 

II. Αΐη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρο- 
μηχανολογικών 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 


επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στις τάξεις Αΐη σε αναβάθμιση, Α2η, 1η ανεξαρτή¬ 
τως έδρας και 2η εντός Νομού έδρας και σε ένα γειτονι¬ 
κό για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις Αΐη, Α2η, 1η 
ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των Ηλεκτρομη- 
χανολογικών του Μ.Ε.ΕΠ., με τις προϋποθέσεις της παρ. 
10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008, (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας), ή και με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα επιχειρήσεων 
αναλόγου κατηγορίας και δυναμικότητας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων 
ενενήντα τεσσάρων ευρώ (3.094 €) και χρόνου ισχύος 
τουλάχιστον επτά (7) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 
ΣΑΤΑ - Τεχνικό Πρόγραμμα και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α'/24.8.1993). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. διακ. 7/2013 

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση σχο¬ 
λικής αυλής 37ου και 41ου Νηπιαγωγείων ΣΑΤΑ Τ.Π.», 
προϋπολογισμού (188.000 €) εκατόν ογδόντα οκτώ χι¬ 
λιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 


Οικοδομικές εργασίες 

74.158,83 

€ 

ΓΕ και ΟΕ (18%): 

13.348,59 

€ 


87.507,42 

€ 

Απρόβλεπτα (15%): 

13.126,11 

€ 


100.633,53 

€ 

Απολογιστικά: 

700,00 

€ 

ΓΕ και ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 

126,00 

€ 


101.459,53 

€ 




ΗΜ εργασίες 

16.666,02 

€ 

ΓΕ και ΟΕ (18%): 

2.999,88 

€ 
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19.665,90 

€ 

Απρόβλεπτα (15%): 

2.949,89 

€ 


22.615,79 

€ 




Εργασίες πρασίνου 

20.957,68 

€ 

ΓΕ & ΟΕ (18%): 

3.772,38 

€ 


24.730,06 

€ 

Απρόβλεπτα (15%): 

3.709,51 

€ 


28.439,57 

€ 




Σύνολο: 

152.514,89 

€ 

Αναθεώρηση: 

330,64 

€ 


152.845,53 

€ 

Φ.Π.Α. (23%): 

35.154,47 

€ 


188.000,00 

€ 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία 
της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών'Εργων, οδός 
Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες: Ξουρίδα Φωτεινή τηλ. 2310 
296871), μέχρι τις 25.4.2013 (Αφού οι δημοπρασίες διε- 
νεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β'. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.4.2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9:30-10:00 π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο της 
Οικονομικής Επιτροπής 15Ε του Κεντρικού Καταστήματος, 
Β. Γεωργίου ΑΊ, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ίεχ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοι¬ 
κτή δημοπρασία» της περ. α' του άρθρου 3 του Ν. 3669/ 
2008 (Κ.Δ.Ε.). 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και 
έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 
(ΚΑΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α) Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην: 

I. Α2η, 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2η εντός Νο¬ 
μού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών και 


II. Αΐη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτρομη- 
χανολογικών και 

III. Αΐη τάξη και άνω για έργα κατηγορίας πρασίνου 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στις τάξεις Αΐη σε αναβάθμιση, Α2η, 1η ανεξαρ¬ 
τήτως έδρας και 2η εντός Νομού έδρας και σε ένα 
γειτονικό για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, με Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις 
Αΐη, Α2η, 1η ανεξαρτήτως έδρας, για την κατηγορία 
των Ηλεκτρομηχανολογικών έργων του Μ.Ε.ΕΠ. και με 
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις 
Αΐη, Α2η, 1η ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των 
έργων Πρασίνου του Μ.Ε.ΕΠ., με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008, (αναβάθμι¬ 
ση ορίου λόγω κοινοπραξίας), ή και με Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
επιχειρήσεων αναλόγου κατηγορίας και δυναμικότητας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων 
πενήντα ένα ευρώ (3.051 €). και χρόνου ισχύος τουλά¬ 
χιστον επτά (7) μηνών μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 
ΣΑΤΑ - Τεχνικό Πρόγραμμα και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α'/24.8.1993). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 

Αριθμ. 36350 

1.0 Δήμος Πατρέων Νομού Αχάίας, προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΛΑΤΕΡΟΥ- ΔΑ- 
ΣΥΛΛΙΟΥ - ΚΑΒΟΥΚΑΚΙ ΚΑΙ ΓΟΥΒΑ» με συνολικό προ¬ 
ϋπολογισμό 7.687.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 23%. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό 

642.679,53 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

β) Κατηγορία Οικοδομικές με προϋπολογισμό 

2.633.535,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

γ) Κατηγορία Πρασίνου με προϋπολογισμό 356.477,85 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

δ) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολο¬ 
γισμό 1.504.162,54 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και τέλος 

ε) Κατηγορία Υδραυλικά με προϋπολογισμό 

995.422.30 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από το Δήμο Πατρέων 
στα γραφεία της οδού Μαιζώνος 147 3ος όροφος. (Τ.Κ. 
26221 Πάτρα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύ¬ 
θυνση Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, οδός Παντανάσσης 
30, 3ος όροφος, Τ.Κ. 26221 Πάτρα, μέχρι και την 24.4.2013 
και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη εργάσιμη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (πρώην ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), υπόδειγμα τύπου Α'. 

3. Πληροφορίες στο τηλ. 2610 966371, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 2610 966313, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: 
Σφίγγας Γεώργιος, 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30.4.2013 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγω δε 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η 
οποία θα γνωστοποιηθεί με ΐαχ πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 
π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύ¬ 
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα 
υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

I. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α) Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν: 


Στην 1η, 2η, 3η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 

Στην 3η, 4η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους και 
στην 5η τάξη εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το Νομό 
εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει το Νομό εκτέλε¬ 
σης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία του 
Μ.Ε.ΕΠ. και αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 

Στην 1η, 2η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους και 
στην 3η τάξη εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το Νομό 
εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει το Νομό εκτέλε¬ 
σης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία του 
Μ.Ε.ΕΠ. και αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής για 
έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ και 

Στην 3η, 4η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 

Στην 2η, 3η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους και 
στην 4η τάξη εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το Νομό 
εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει το Νομό εκτέλε¬ 
σης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία του 
Μ.Ε.ΕΠ. και αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β) προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ) προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

I. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Για το παρόν έργο μπορούν να συμμετέχουν σε κοινο¬ 
πραξία, Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν Στην 1η ή 2η ή 
3η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑ, με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που ανήκουν στην 3η 
ή 4η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους ή στην 5η τάξη 
εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το Νομό εκτέλεσης του 
έργου ή έχει δηλώσει το Νομό εκτέλεσης του έργου ως 
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δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. και αναγρά¬ 
φεται στη βεβαίωση εγγραφής για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που ανήκουν στην 1η ή 
2η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους ή στην 3η τάξη 
εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα το Νομό εκτέλεσης του 
έργου ή έχει δηλώσει το Νομό εκτέλεσης του έργου 
ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. και ανα¬ 
γράφεται στη βεβαίωση εγγραφής για έργα ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που ανήκουν στην 3η ή 
4η τάξη ανεξάρτητα της έδρας τους για έργα ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με Εργοληπτικές Επιχειρήσεις 
που ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη ανεξάρτητα της έδρας 
τους ή στην 4η τάξη εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα 
το Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει το Νομό 
εκτέλεσης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία 
του Μ.Ε.ΕΠ. και αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής 
για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Κοινοπραξία στην τάξη 2η του Μ.Ε.ΕΠ. για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008, 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

IV. Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

7. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται, κατά 
τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/2008, κατάθεση 
εγγυητικής συμμετοχής ύψους, εκατόν είκοσι δύο χι¬ 
λιάδες εννιακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και τριάντα έξι 
λεπτά (122.924,36 ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερο¬ 
μηνία υποβολής των προσφορών. 

8. Περιγραφή αντικειμένου: 

Η μελέτη του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΛΑΤΕΡΟΥ - ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ - ΚΑΒΟΥ- 
ΚΑΚΙ ΚΑΙ ΓΟΥΒΑ». 

Με την μελέτη αυτή προβλέπονται οι αναπλάσεις κοι¬ 
νόχρηστων χώρων στις περιοχές Γούβα - Καβουκάκι - 
Βλατερό και Δασύλλιο, η συνολική επιφάνεια που καλύ¬ 
πτει η παρούσα ανάπλασης ανέρχεται στα 160.280,00 
πι 2 , εκ των οποίων στα 22.000,00 πι 2 εκτελούνται εργα¬ 
σίες Οδοποιίας, Οικοδομικών, Πρασίνου, Η/Μ,Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης. Τα υπόλοιπα 138.280,00 πι2 αφορούν 
την περιοχή Δασυλλίου στην οποία θα γίνου εργασίες 
πρασίνου (φύτευσης νέων δένδρων.) 

Συγκεκριμένα: 

• Στην περιοχή Βλατερό θα πραγματοποιηθούν εργα¬ 
σίες ανάπλασης που θα περιλαμβάνουν την δημιουργία 
πεζοδρόμων και την ανακατασκευή υπαρχόντων πεζο¬ 
δρομίων, τον ηλεκτροφωτισμό οδών, εργασίες ανακα- 
τασκευής - επένδυσης κλιμάκων, δημιουργία καθιστικών 
χώρων και χώρων πρασίνου, καθώς επίσης θα πραγματο¬ 
ποιηθούν και τα απαραίτητα έργα υποδομής (ύδρευση - 
αποχέτευση) από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. στις εξής οδούς: οδός 


Καράίσκάκη από οδό Σίφνου έως οδό Σατωβριάνδου, 
οδός Σατωβριάνδου από Καράίσκάκη έως Ανδρούτσου, 
ανώνυμος οδός μεταξύ Πουκεβίλ και Σατωβριάνδου, 
πεζόδρομος παράλληλα με την Κανακάρη, οδός Σίφνου, 
οδός Ροδόπης, οδός Δημ. Υψηλάντου αρκτικά της οδού 
Σατωβριάνδου και η προέκτασή της προς Δασύλλιο, 
καθώς και την προέκταση της οδού Ανδρούτσου προς 
Δασύλλιο. 

• Στην περιοχή Γούβας θα πραγματοποιηθούν εργα¬ 
σίες αναπλάσεις της περιοχής με την ανακατασκευή 
των οδών: 

• Οδός Φιλελλήνων (από Κανακάρη έως Νόρμαν), οδός 
Αστιγγος, οδός Κερκύρας (από Αστιγγος έως Φιλελλή¬ 
νων), οδός Πάρνηθος, οδός Υμηττού, οδός Νόρμαν (από 
Κανακάρη έως τέρμα) και οδός Μαινάλου. 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την δημιουργία πεζοδρό¬ 
μων, την ανακατασκευή και διαπλάτυνση των πεζοδρομί¬ 
ων, την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων, επενδύσεις 
κλιμάκων, δημιουργία χώρων πρασίνου με καθιστικά, 
περιπάτου και αναψυχής, ανακατασκευή παιδικής χα¬ 
ράς, δημιουργία υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων, εγκαταστάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού, 
καθώς επίσης και έργα υποδομής (ύδρευση-αποχέτευ- 
ση) από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. 

• Στην περιοχή Καβουκάκι και συγκεκριμένα στο τέρ¬ 
μα της οδού Νόρμαν θα κατασκευαστούν μονοπάτια 
περιπάτου και θα διαμορφωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι 
με την κατασκευή παιδικής χαράς, χώρους στάθμευσης 
των οχημάτων, χώροι πρασίνου και αναψυχής, εγκα¬ 
ταστάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού, καθώς και έργα 
υποδομής (ύδρευση - αποχέτευση) από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
στις εξής οδούς: Τέρμα Νόρμαν - οδός Ανωνύμου και 
στα Ο.Τ. 2965, 2967 και 2970. 

• Στην περιοχή Δασυλλίου διαμορφώνονται δύο δα¬ 
σικά μονοπάτια περιπάτου τα οποία αναφέρονται ως 
παρέμβαση 1, που ενώνει το Δασύλλιο με την περιοχή 
Βλατερό (προέκταση Δημ. Υψηλάντου) και παρέμβαση 
2 που ενώνει το Δασύλλιο με την περιοχή Γ ούβα (οδός 
Μαινάλου). Θα πραγματοποιηθούν δενδροφυτεύσεις 
και ηλεκτροφωτισμός των παραπάνω τμημάτων καθώς 
και τοποθέτηση κορμοστοιχιών για την προστασία των 
πρανών, όπου αυτή απαιτείται. 

Συνοπτικά θα εκτελεστούν: 

Εργασίες οικοδομικές και οδοποιίας που περιλαμβά¬ 
νουν εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχωματώσεις, σκυροδέ¬ 
ματα, ασφαλτοστρώσεις οδών, επιστρώσεις - επενδύ¬ 
σεις, τοποθέτηση οριζόντιων και κάθετων κορμοστοιχιών 
από ξυλεία καστανιάς (ως τοίχοι αντιστήριξης των πρα¬ 
νών ή ως περίφραξη), μεταλλικές κατασκευές, και την 
δημιουργία νέων παιδικών χαρών με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό. 

Εργασίες πρασίνου (αρδευτικά δίκτυα, φυτεύσεις, συ¬ 
ντήρηση πρασίνου κ,λπ.), 

Εργασίες Η/Μ (ηλεκτρολογικά δίκτυα, φωτισμοί οδών 
και πάρκων) και 

Εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης. 

9. Διάρκεια εκτέλεσης έργου: Είκοσι (20 μήνες), από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Χρηματοδότηση: Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από 
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) και 
εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελ¬ 
λάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι» στον άξονα προτε¬ 
ραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυ- 
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τικής Ελλάδας» και συγχρηματοδοτείτε από το Ε.Τ.Π.Α. 
ενάριθμος 2012ΕΠ00180061, και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανόμενης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α724.8.1993) και 0,10% του άρθρου 
4 του Ν. 4013/15.9.2011. 

Θα χορηγηθεί προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

10. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αρχιτε¬ 
κτονικού Έργου - Η/Μ, Παντανάσσης 30, 3ος όροφος, 
Τ.Κ. 26221, τηλ: 2610 966271 και ΡΑΧ: 2610 966313, Θ-πιαίΙ: 
ν8ΐ3πιορ@ρ3ΐΓ33.9Γ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ¬ 
μηθευτούν μία σειρά των τευχών δημοπράτησης μέχρι 
και την 24.4.2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14,00. Με κα¬ 
ταβολή αντιτίμου για τη δαπάνη αναπαραγωγής του 
ύψους 300,00 ευρώ, στην Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού 
Έργου - Η/Μ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με 
δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 

11. Η προκήρυξη του υπόψη έργου, απεστάλη για δη¬ 
μοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 5.3.2013. 

Πάτρα, 5 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙ ΑΡΤΟΥ 

Αριθμ. 2546 

Ο Δήμος Αλιάρτου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ», με προϋπολογισμό μελέτης 
150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9.4.2013 και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Το σύστημα υπο¬ 
βολής των οικονομικών προσφορών είναι του άρθρου 5 
του Ν. 3669/2008 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης). Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως 
ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε 
6 μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.439 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Στην δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος Εργολη¬ 
πτικές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον ανήκουν στην Α2 Τάξη για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας καθώς και εμπειροτέχνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου 
Αλιάρτου Λ. Αθηνών Αλίαρτος, μέχρι και την Πέμπτη 
4.4.2013 κατά τις εργάσιμες ώρες καταβάλλοντας το 
ποσό των 20,00 € στο ταμείο του Δήμου. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 22683 50214. 

Αλίαρτος, 6 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ 


( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Αριθμ. 4734/06.3.2013 

Ο Δήμος Χαλκηδόνος προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟ¬ 
ΝΟΣ», με προϋπολογισμό 8.800.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 
του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και 
ιδιωτικών συνδέσεων του Δ.Κ. Γέφυρας, αντλιοστάσιο 
και καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς αυτών και αγωγό 
μεταφοράς των ακαθάρτων μέχρι τον Αγιο Αθανάσιο. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών. 

α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
6.963.088,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στις 6.963.088,04 € (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή 
υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευθούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από τον Δήμο Χαλκηδόνος / Τεχνική Υπηρεσία / 
Γραφείο Αγίου Αθανασίου, οδός Ρήγα Φεραίου 78, Τ.Κ. 
57003 Αγιος Αθανάσιος, μέχρι τις 24.4.2013. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2313 300172, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2313 300181, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Τουλουπίδης Νίκος. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
στις 30.4.2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο Χαλκηδόνος, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου που βρίσκεται στον όροφο του κτηρίου ΚΑΠΗ 
Κουφαλίων. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, 
θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει 
με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα 
γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι¬ 
μες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η 
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημει¬ 
ώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να 
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου ή Α'. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) 
και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
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2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

2.1 Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στις τάξεις 
4η ή 5η, με έδρα οπουδήποτε στη χώρα ή στην 6η 
με έδρα το Νομό ή δεύτερο δηλωμένο Νομό το Νομό 
Θεσσαλονίκης για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, είτε 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 139.261,76 € και ισχύ 
τουλάχιστον 10 μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο 
Χαλκηδόνος και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινο¬ 
πραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών 
της. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

4. Χρόνος εκτέλεσης του έργου δεκαοκτώ (18) μήνες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕ- 
ΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) - 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΧ. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλκηδόνος. 

7. Περίληψη στάλθηκε στην Ε.Ε. στις 5.3.2013 

Κουφάλια, 6 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ 


Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Αριθμ. 233 

Ο Δήμος Περιστεριού προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2307/1995, Ν. 2539/1997, 
Ν. 3463/2006, Ν. 3801/2009, Ν. 3852/2010, Ν. 4013/2011 
(ΦΕΚ Α' 204), υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική απόφαση 
«ΕΚΠΟΤΑ», υπ’ αριθμ. 53361/2006 υπουργική απόφαση, 
υπ’ αριθμ. ΤΤ36586/2007 υπουργική απόφαση, 929/2011 
απόφαση εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, όπως τυχόν έχουν τροποποι¬ 
ηθεί και σήμερα ισχύουν, για την προμήθεια γάλακτος 
εβαπορέ για το προσωπικό του Δήμου για το έτος 2013. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 29.3.2013 ημέρα Παρα¬ 
σκευή από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. με την λήξη 
παράδοσης προσφορών στο Δημοτικό Σταθμό Αυτο¬ 
κινήτων του Δήμου, Αγ. Βασιλείου 62, ενώπιον της Αρ¬ 
μόδιας Επιτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί παραγωγοί, έμποροι 
και προμηθευτές. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο 
ποσό των 105.000,00 €, θα βαρύνει δε πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του έτους 2013 του Δήμου. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται στο 5% της επί της προϋπολογισθείσης από την 
υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Όλα τα στοιχεία της μελέτης με αριθμό 2/2013 και 
της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, βρίσκονται 
στα γραφεία του Δήμου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
και Ποιότητας Ζωής, τμήμα διαχείρισης και συντήρησης 
οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ. 12135, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος ο Δ. Μπούας τηλ. 210-5785137 ώρες 9:00 έως 12:00, 
καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου: νννννν.ρβΓίεΙθπ.ρΓ. 

Να δημοσιευθεί μέχρι 8.3.2013 

1. Εφημερίδα ΠΡΩΤΗ 

2. Εφημερίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

3. Εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

4. Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

5. Εφημερίδα ΝΙΚΗ 

6. Φ.Ε.Κ. 

Περιστέρι, 6 Μαρτίου 2013 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΟΙΑΔΟΥ 
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